لملا س ::22 ارقم n‏ 
وزارة التعليم كارك السا التاريخ: AEN F#‏ 
إدارة التعليم بمحافظة صبيا n‏ المشفوعات: 
إدارة المشاريع و الصيانة /المشروعات الانشائية 


محضراستلام نهاني وع 
استكمال مجمع الباحر التعليعي -__ رقم المنافسة ٣/۱ ٠‏ 


٥‏ متوسط مقاوم للزلازل + صالة (د) | _ لار 


9 رال 


- موقم المشروع االباحر- صبيا 
31 ربیال TT‏ 
Ne SAKE e‏ 


A E/.۸/.۲ NS er 


کا ست تو ف RES‏ رقم وتاريخ لجنة الاستلام رقم 
تار A.‏ الهاي للمشروع ‏ تاریخ ۰۹/۰۷/١٤٤۱ھ‏ 


E READ ۰ N.‏ ا ت فة 
0 تا اا تاریخ ۰ ۳۹/۰۷/۱۱٤۱ھ‏ 
إنه في يوم الأحد الموافق ۹/.۷./١١٤١٤٠ه‏ و بناءاً على البرقية الهاتفية لسعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم 
)١١١۳١۲(‏ وتاريخ ١۸/۲./١٤١٤٠ه‏ والمبنية على طلب تشكيل اللجنة النهائية في ١١/۸./١٤١٤٠ه‏ بخصوص تشكيل لجنة 
لاستاتم الأشروع الد كور عاليه استاكا جانا وبناءاً على ذلك ققد إجتمعت اللجفة المكوتة من :د . 
-١‏ مندوب وكالة الوزارة للمشاريع و الصيانة :- 
۵ م /عبدالوهاب عبدالغني رجب رئیساً 
۲- مندوبي إدارة تعليم صبيا :- 
مدير ادارة المشاريع و الصيانة - م / علي بن مد الحازمي عضا 
# رئيس قسم المشروعات الانشائية - م.م / د بن عبده أبو الفضائل عضوا 
# الممندس المدني من الادارة - م / فهد حمدي عضوا 
مهندس الكهرباء من الادارة - م / عبدة ناصر الحازمي عضوا 
-٣‏ مندوب المقاول / مؤسسة ابراهیم احمد دراج للمقاولات :- 


م / خد السيد إبراهيم 


